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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 144 

13 Αυγούστου 2001 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της ΙΕ/520/Π05/1/96/30.6.00/Ν2601/98 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης του ΝΤΑ- 
ΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στις διατάξειςτου Ν. 2601/98 . 1 

Τροποποίηση της IΕ/29/Π 05/1/22/18.1.99/Ν. 2601/98 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εται¬ 
ρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ¬ 


ΚΗ Ε.Π.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 2 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας επένδυσηςτου ΝΤΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ορι¬ 
στικοποίηση του κόστους. 3 


Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και οριστικοποί¬ 


ηση του κόστους. 4 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Χαράλαμπος 
Κουτής» στις διατάξειςτου Ν. 2601/98, όπως ισχύει.. 5 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣ. 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 2601/98, όπως ισχύει.. 6 
Υπαγωγή επένδυσηςτης εταιρείας «Π& Ε ΜΠΑΝΤΟΛΙΑ 
Ο.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601 /98, όπως ισχύει.. 7 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρ¬ 
ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΖΑ 

Α.Ε.». 8 

Ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν¬ 
δυσης της εταιρείας «ΑΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 9 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρ¬ 
ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΑΣ - ΤΗΛ. ΒΑΡΕΛΑΣ 

Ο.Ε.». 10 

Τροποποίηση της αρ. 3108/ΕΝΝ 1540/26.5.96 απόφα- 
σηςτου Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επι¬ 
χείρησης «ΒΙΟΤ. ΑΡΤΟΣΚ/ΑΣΜΑΤΩΝ & ΖΑΧ/ΚΗΣ 
Ε.Π.Ε. (ΒΥΖΑΝΤ. ΦΟΥΡ)». 11 


Τροποποίηση της αρ. 4563/ΕΝΝ 2344/8.11.97 απόφα¬ 
σης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επι¬ 
χείρησης «ΤΖΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Ο.Ε. ΣΠΥΡΙ- 
ΔΑΚΗΣ Δ. - ΕΓΚΑΝ ΑΝ», όπως τροποποιήθηκε με 

τηναρ.Τ.2488 απόφαση. 12 

Τροποποίηση της αρ. 2844/ΕΝΝ 1183/12.11.95 από¬ 
φασης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπα¬ 
γωγή στις διατάξειςτου Ν. 1892/90 επένδυσηςτης 

επιχείρησης «ΓΙΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». 13 

Τροποποίηση της αρ. 4889/ΕΝΝ 2648/21.12.97 από¬ 
φασης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπα¬ 
γωγή στις διατάξειςτου Ν. 1892/90 επένδυσηςτης 
επιχείρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΙ¬ 
ΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε 

με την αρ. Τ. 2089, Τ 2222, Τ 2472 απόφαση. 14 

Τροποποίηση της αρ. 4065/ΕΝΝ 2024/10.6.97 απόφα¬ 
σης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ γιατην υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επι¬ 
χείρησης «ΚΑΤΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.», όπως 
τροποποιήθηκε μετηναρ. Τ 2449 απόφαση. 15 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(ΐ) 

Τροποποίηση της ΙΕ/520/Π05/1/96/30.6.00/Ν2601/98 
απόφασης του Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσ¬ 
σαλίας περί υπαγωγής επένδυσης του ΝΤΑΜΠΟΥ ΝΙ¬ 
ΚΟΛΑΟΥ στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 

Με την ΙΕ/621/Π05/1/96/3.8.01/Ν2601/98 Απόφαση του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τροποποιή¬ 
θηκε ΙΕ/520/Π05/1 /96/30.6.00/Ν2601 /98 η απόφαση υπα¬ 
γωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους της επένδυσης 
της ατομικής εταιρείας του ΝΤΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που 
αναφέρεται σε Ίδρυση μονάδας εκτροφής, αναπαραγω¬ 
γής και εμπορίας στρουθοκαμήλων στον Δήμο Λιβαδιού 
του Ν. Λάρισας συνολικού κόστους σαράντα εννιά εκα¬ 
τομμυρίων (49.000.000) δρχ., με ποσοστό επιχορήγησης 
30 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό 
επιχορήγησης δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες 
χιλιάδες (14.700.000) δρχ. 
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8του Ν. 2601/98 στις 2.8.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Τροποποίηση της ΙΕ/29/Π05/1/22/18.1.99/Ν. 2601/98 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσ¬ 
σαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΞΕ¬ 
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 2601/98. 

Με την ΙΕ/620/Π05/1/22/3.8.2001/Ν. 2601/98 απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τροπο¬ 
ποιήθηκε η ΙΕ/29/Π05/1/22/18.1.99/Ν.2601/98 απόφαση 
υπαγωγής του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους της επέν¬ 
δυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονι¬ 
σμό ξενοδοχειακής μονάδας Γ τάξης δυναμικότητας 40 
κλινών στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου του Νομού Μαγνησίας, 
συνολικού κόστους 78.800.000 δρχ. και παραγωγικού κό¬ 
στους 78.800.000 δρχ. με ποσοστό επιχορήγησης 25% 
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγη¬ 
σης 19.700.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθ. 8 
Ν. 2601/98: 2.8.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

(3) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης του ΝΤΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και οριστικο¬ 
ποίηση του κόστους. 

Με την ΙΕ/623/Π05/1/96/3.8.2001/Ν. 2601/98 απόφαση 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση του ΝΤΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που αναφέ- 
ρεται στην ίδρυση μονάδας εκτροφής, αναπαραγωγής 
και εμπορίας στρουθοκαμήλων στο Λιβάδι Ελασσόνας 
του Νομού Λάρισας. 

Διαπιστώνουμε την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 49.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κόστος 
στο ποσό των 49.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 34.300.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 


14.700.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του ενισχυό- 
μενου κόστους της επένδυσης. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 11.5.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή επιχορήγησης ποσού 
10.470.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησηςτης Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 2.8.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

(4) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και οριστικοποίηση του κό¬ 
στους. 

Με την ΙΕ/622/Π05/1 /22/3.8.2001 /Ν.2601 /98 απόφαση 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΑΞΙ¬ 
ΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στον εκ¬ 
συγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας Γ τάξης 40 κλινών 
στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου του Νομού Μαγνησίας. 

Διαπιστώνουμε την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ- 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψοςτων 78.800.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κόστος 
στο ποσό των 78.800.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 59.100.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 75% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
19.700.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 25% του ενισχυό- 
μενου κόστους της επένδυσης. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 20.6.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή επιχορήγησης ποσού 
9.200.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησηςτης Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 2.8.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

(5) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Χαράλαμπος 

Κουτής» στις διατάξεις του Ν. 2601/98, όπως ισχύει. 

Μ ε τη ν IΕ/626/Π05/1/148/Ν .2601 /98/3.8.2001 απόφαση 
του Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρί- 
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θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2601/98 επένδυσης 
της επιχείρησης «Χαράλαμπος Κουτής» που αναφέρεται 
στην μετεγκατάσταση - εκσυγχρονισμό μονάδας παρα¬ 
γωγής ξυλόγλυπτων ειδών στο 5ο χιλμ. της Ε.Ο. Καρδί¬ 
τσας-Αθηνών του Δήμου-Κάμπου του Ν. Καρδίτσας, συ¬ 
νολικού κόστους πενήντα εννέα εκατομμ. οκτακόσιες χιλ. 
(59.800.000) δρχ. και ποσοστό επιχορήγησης 30% 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης δέκα επτά εκατ. 
εννιακόσιες σαράντα χιλ. (17.940.000) δρχ. και ποσοστό 
επιδότησης επιτοκίου 30% για τραπεζικό δανεισμό 
16.744.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθ. 8 
Ν. 2601/98: 13.7.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ- 
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣ. Ο.Ε.» 
στις διατάξεις του Ν. 2601/98, όπως ισχύει. 

Με την ΙΕ/624/ ΠΟ 5/1/146/3.8.01 /Ν. 2601/98 Απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρί- 
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2601/98 επένδυσης 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣ. Ο.Ε.» που αναφέρεται σε 
επέκταση μονάδας παραγωγής στρουθοκαμήλων στη θέ¬ 
ση Στεφανοβίκειο της επαρχίας Βόλου του Ν. Μαγνησίας 
συνολικού κόστους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων 
(120.000.000) δραχμών, με ποσοστό επιχορήγησης 30% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επι¬ 
χορήγησης τριάντα έξι εκατομμυρίων(36.000.000) δραχ¬ 
μές. 

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής του άρθρου 8του Ν. 2601/98: 13.7.01. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

(7) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Π & Ε ΜΠΑΝΤΟΛΙΑ 
Ο.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601 /98, όπως ισχύει. 

Με την ΙΕ/625/ΠΟ 5/1/149/3.8.01/Ν.2601/98 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρί- 
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2601 /98 επένδυ¬ 
σης της εταιρείας «Π & Ε ΜΠΑΝΤΟΛΙΑ Ο.Ε.» που αναφέ- 
ρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής τσιμεντοσωλήνων 
στη θέση Μεγαλοχώρι της επαρχίας Τρικάλων του Ν. Τρι¬ 
κάλων συνολικού κόστους σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
(45.000.000) δραχμών, με ποσοστό επιχορήγησης 30% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επι¬ 


χορήγησης δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιά¬ 
δων (13.500.000) δραχμών. 

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπήςτου άρθρου 8του Ν. 2601/98: 13.7.01. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΖΑ Α.Ε.». 

Με την 11161/Π08/1/9/Ν.2601/98/26.7.2001 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας, της επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΖΑ Α.Ε.» που αναφέρεται στη μετατροπή 
παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα επιπλω¬ 
μένων διαμερισμάτων Β' κατηγορίας δυναμικότητας 9 
δωματίων 18 κλινών στο Δήμο Δημητσάνας του Ν. Αρκα¬ 
δίας. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εξακο- 
σίων πενήντα χιλιάδων (104.650.000) δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των σα¬ 
ράντα ενός εκατομμυρίων οκτακόσιων εξήντα χιλιάδων 
(41.860.000) δρχ. που αποτελεί ποσοστό 40% του συνο¬ 
λικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού εκατόν 
τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων 
(104.650.000) δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξήντα δύο εκα¬ 
τομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (62.790.000) 
δρχ. η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και 
αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού ύψους της πραγ- 
ματοποιηθείσας επένδυσης ποσού εκατόν τεσσάρων 
εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (104.650.000) 
δρχ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
9.7.2001. Η μονάδα που προήλθε απάτην υλοποίηση της 
επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο¬ 
λοίπου της επιχορήγησης ποσού είκοσι εκατομμυρίων εί¬ 
κοσι χιλιάδων (20.020.000) δρχ. προς την επιχείρηση 
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΖΑ Α.Ε.». 

Από την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθηκαν 
δύο (2) νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
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(9) 

Ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυ¬ 
σης της εταιρείας «ΑΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 

Μετην 11159/Π08/1 /67/ Ν .2601 /98/26.7.2001 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΑΡ. ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που αναφέρεται σε επέκταση μονά¬ 
δας παραγωγής εορταστικού διακόσμου στο Δήμο Ζευ- 
γολατιού Μεσσηνίας. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακο- 
σίωντριάντα οκτώ χιλιάδων (54.638.000) δραχμών. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των δέ¬ 
κα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων 
τετρακοσίων (16.391.400) δραχμών που αποτελεί ποσο¬ 
στό 30% του συνολικού ύψους της παραγωγής επένδυ¬ 
σης ποσού πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων 
τριάντα οκτώ χιλιάδων (54.638.000) δραχμών. Η ίδια συμ¬ 
μετοχή ορίστηκε στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυ¬ 
ρίων, οκτακόσιων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
(23.846.600) δραχμών, η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου 
από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 43,64 % του συνολι¬ 
κού ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης ποσού 
πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα 
οκτώ χιλιάδων (54.638.000) δραχμών. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίωντετρακοσίωνχιλιάδων 
(14.400.000) δραχμών με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 
30% για τα έξι (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη της 
πρώτης δόσης του δανείου. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
18.5.2001. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της 
επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. 

Νέες θέσεις εργασίας δύο (2) άτομα. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο¬ 
λοίπου της επιχορήγησης ποσού επτά εκατομμυρίων 
επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων 
(7.751.400) δραχμών προς την επιχείρηση « ΑΡ. ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 

-Φ- 

( 10 ) 

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης «ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΑΣ - ΤΗΛ. ΒΑΡΕΛΑΣ Ο.Ε.». 

Μετην 11121/Π08/1/56/Ν. 2601/98/25.7.2001 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας, της επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΑΣ- 
ΤΗΛ. ΒΑΡΕΜΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας 
πρότυπου αρτοποιείου, στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώ- 
ρας, του Ν. Κορινθίας. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 


στο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακο¬ 
σίων χιλιάδων (64.400.000) δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των δε¬ 
καεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(19.320.000) δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του συνο¬ 
λικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού εξήντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(64.400.000) δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των είκοσι πέντε 
εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (25.760.000) 
δρχ. η οποία αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από μετρητά και 
αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού ύψους της πραγ- 
ματοποιηθείσας επένδυσης ποσού εξήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (64.400.000) δρχ. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των δεκαεννέα εκατομμυρίωντριακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(19.320.000) δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του συνο¬ 
λικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού εξήντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(64.400.000) δρχ. με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% 
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη της πρώτης 
δόσης του δανείου. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
17.4.2001. 

Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυ¬ 
σης λειτουργεί παραγωγικά. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της συνο¬ 
λικής επιχορήγησης ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων 
τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (19.320.000) δρχ. προς την 
επιχείρηση «ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΑΣ - ΤΗΛ. ΒΑΡΕΛΑΣ Ο.Ε.». 

Από την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθηκαν 
δύο (2) νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 

-Φ- 

Αριθ. 15140/Τ. 2622 (11) 

Τροποποίηση της αρ. 3108/ΕΝΝ 1540/26.5.96 απόφασης 
του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επιχείρησης 
«ΒΙΟΤ. ΑΡΤΟΣΚ/ΑΣΜΑΤΩΝ & ΖΑΧ/ΚΗΣ Ε.Π.Ε. (ΒΥΖΑ- 
ΝΤ. ΦΟΥΡ)». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπ. Εθν. Οικο¬ 
νομίας για την Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής απο- 
φάσεωντου Ν. 1892/90 στον Π ρόεδρο του Δ.Σ. ΕΟΜ Μ ΕΧ. 

3. Την αριθ. 3108/ΕΝΝ 1540/26.5.96 απόφαση του Προ¬ 
έδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 1892/90 επένδυσης της παραπάνω επιχείρησης που 
αφορά: ΕΠΕΚΤΑΣΗ βιοτεχνίας, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟ¬ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΤΑΚΟΔ 1581) παραγωγικού κόστους 
51.000.000 δρχ. 

4. Την από 8.6.01 αίτηση της παραπάνω επιχείρησης 




ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1113 


προς τον ΕΟΜΜΕΧ με την οποία ζητείται: Αναμόρωση κό¬ 
στους, ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΟΣ. 

5. Την από 10.7.01 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της απόφασης 3108/ΕΝΝ 1540/ 
26.5.96 στα παρακάτω σημεία: 

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίστανται 
ως εξής: 

1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
1892/90 παραγωγικής επένδυσης ύψους 47.365.000 
δρχ., της επιχείρησης «ΒΙΟΤ. ΑΡΤΟΣΚ/ΑΣΜΑΤΩΝ & 
ΖΑΧ/ΚΗΣ Ε.Π.Ε. (ΒΥΖΑΝΤ. ΦΟΥΡ)» κυριότεροι μέτοχοι 
της οποίας είναι οι: ΙΩΑΝ. ΝΙ ΚΟΛΑ ΙΔΗΣ - ΜΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΪ- 
ΔΗΣ - ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμ¬ 
μετοχής, 41%, 35%, 24%. Η παραπάνω επένδυση αφορά 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ βιοτεχνίας ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ¬ 
ΚΗΣ (ΣΤΑΚΟΔ 1581). 

2. Οι δαπάνες της παραπάνω επένδυσης αναλύονται 
ως εξής: 

- Μηχ/κός εξοπλισμός - εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβά- 
νεται η μεταφορά και εγκατάσταση) 39.465.000 δρχ. 

- Μεταφορικά μέσα (ωφελίμου φορτθου 1,142 Κρ.) 
6.159.000 δρχ. 

- Λοιπές δαπάνες 1.741.000 δρχ. 

Άρθρο 2 

Τα εδάφια ε υποπ. Β, ζ, της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 αντικαθίστανται ως εξής: 

ε) Ισχύς νέων μηχανημάτων 54,55. 

ζ) Συνολική ισχύς μηχανημάτων 94,34 ΗΡ. 

Άρθρο 3 

Τα εδάφια α, β,γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 
2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: 

1. Η παρούσα επένδυση εγκρίνουμε να χρηματοδοτη¬ 
θεί ως εξής: 

α) Από ίδια συμμετοχή 9.473.000 δρχ., ποσοστό 20% 
της συνολικής επένδυσης ύψους 47.365.000 δρχ. 

β) Από επιχορήγηση Δημοσίου 26.051.000 δρχ. που 
αναλύεται: 

I. Ποσό 26.051.000 δρχ., ποσοστό 55%της απλής επέν¬ 
δυσης ύψους 47.365.000 δρχ. 

γ) Από Τραπεζικό δανεισμό 11.841.000 δρχ. που ανα¬ 
λύεται: 

1. Ποσό 11.841.000 δρχ., που αναλογεί στην απλή επέν¬ 
δυση ύψους 47.365.000 δρχ. 

2. Η καταβολή της πιο πάνω επιχορήγησης θα πραγμα¬ 
τοποιηθεί σε τεσσερεις το πολύ δόσεις. 

α. Η 1η δόση ποσού 8.415.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται από 
την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 4.736.500 δρχ. από ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησησης και την ανάλωση ποσού 
τουλάχιστον 2.960.250 δρχ. από τραπεζικό δανεισμό ή 
από ίδια κεφάλαια επιπλέον της υποχρεωτικής ίδιας συμ¬ 
μετοχής. 

β. Η 2η δόση ποσού 8.415.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται από 


την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 9.473.000 δρχ. από ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησης και την ανάλωση ποσού του¬ 
λάχιστον 11.841.000 δρχ. συνολικά από πιστωτικά κεφά¬ 
λαια ή από ίδια κεφάλαια επιπλέον του υποχρεωτικού πο¬ 
σοστού. 

γ. Η 3η δόση ποσού 4.010.800 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδο¬ 
σης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της. 

δ. Η 4η δόση ποσού 5.210.200 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 3 του Ν. 1892/90 και έκδοσης της σχετικής 
απόφασης. 

Άρθρο 4 

Τα πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Εγκρίνουμε την επιδότηση του επιτοκίου για την κά¬ 
λυψη μέρους της επιβάρυνσης από τόκους του τραπεζι¬ 
κού δανείου που θα χρησιμοποιηθεί, για το ενισχυόμενο 
από την απόφαση αυτή ύψος επένδυσης, ως εξής: 

- ποσοστό επιδότησης επιτοκίου επένδυσης 55% για 10 
χρόνια. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 6 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
3108/ΕΝΝ 1540/26.5.96 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2001 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 15989/Τ. 2617 (12) 

Τροποποίηση της αρ. 4563/ΕΝΝ 2344/8.11.97 απόφασης 
του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επιχείρησης 
«ΤΖΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Ο.Ε. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Δ. - 
ΕΓΚΑΝ ΑΝ», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Τ. 2488 
απόφαση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας για την Εκχώρηση δικαιώματος υπογρα¬ 
φής αποφάσεων του Ν. 1892/90 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ. 

3. Την αριθ. 4563/ΕΝΝ 2344/8.11.97 απόφαση του Προ¬ 
έδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 1892/90 επένδυσης της παραπάνω επιχείρησης που 
αφορά: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιοτεχνίας, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙ¬ 
ΠΛΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 2612) παραγωγικού κόστους 
20.000.000 δρχ. 
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4. Την από 3.7.01 αίτηση της παραπάνω επιχείρησης 
προς τον ΕΟΜΜΕΧ με την οποία ζητείται: Αναμόρφωση 
κόστους, Παράταση χρόνου. 

5. Την από 10.7.01 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της απόφασης 4563/ΕΝΝ 2344/ 
8.11.97 στα παρακάτω σημεία: 

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίστανται 
ως εξής: 

1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
1892/90 παραγωγικής επένδυσης ύψους 19.116.000 
δρχ., της επιχείρησης «ΤΖΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Ο.Ε. 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Δ. - Α. ΕΓΚΑΝ», κυριότεροι μέτοχοι της 
οποίας είναι οι: ΔΗΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ - ΑΝΤΟΝΥ ΕΓΚΑΝ, με 
τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, 50%, 50%. Η παρα¬ 
πάνω επένδυση αφορά ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιοτεχνίας ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ2612). 

2. Οι δαπάνες της παραπάνω επένδυσης αναλύονται 
ως εξής: 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις 152 μ2, 760 μ3, και δαπάνες 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 12.200.000 δρχ. 

- Μηχ/κός εξοπλισμός - εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβά- 
νεται η μεταφορά & εγκατάσταση) 6.843.000 δρχ. 

- Λοιπές δαπάνες 73.000 δρχ. 

Άρθρο 2 

Τα εδάφια γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικα¬ 
θίστανται, ως εξής: 

γ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης 30.6.01. 

Άρθρο 3 

Τα εδάφια α, β, γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 
2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: 

1. Η παρούσα επένδυση εγκρίνουμε να χρηματοδοτη¬ 
θεί ως εξής: 

α) Από ίδια συμμετοχή 6.485.000 δρχ., ποσοστό 30% 
της συνολικής επένδυσης ύψους 21.616.000 δρχ. στην 
οποία περιλαμβάνεται και αξία οικοπέδου ύψους 
2.500.000 δρχ., επιφάνειας 313 τ.μ. 

β) Από επιχορήγηση Δημοσίου 9.558.000 δρχ. που ανα¬ 
λύεται: 

I. Ποσό 9.558.000 δρχ., ποσοστό 50% της απλής επέν¬ 
δυσης ύψους 19.116.000 δρχ. 

γ) Από Τραπεζικό δανεισμό 5.573.000 δρχ. που αναλύε¬ 
ται: 

1. Ποσό 5.573.000 δρχ., που αναλογεί στην απλή επέν¬ 
δυση ύψους 19.116.000 δρχ. 

2. Η καταβολή της πιο πάνω επιχορήγησης θα πραγμα¬ 
τοποιηθεί σε τεσσερεις το πολύ δόσεις. 

α. Η 1η δόση ποσού 3.000.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται 
από την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 3.375.000 δρχ. από 
ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και την ανάλωση ποσού 
τουλάχιστον 1.437.500 δρχ. από τραπεζικό δανεισμό ή 
από ίδια κεφάλαια επιπλέον της υποχρεωτικής ίδιας συμ¬ 
μετοχής. 

β. Η 2η δόση ποσού 3.000.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται από 


την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 6.485.000 δρχ. από ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησης και την ανάλωση ποσού του¬ 
λάχιστον 5.573.000 δρχ. συνολικά από πιστωτικά κεφά¬ 
λαια ή από ίδια κεφάλαια επιπλέον του υποχρεωτικού 
ποσοστού. 

γ. Η 3η δόση ποσού 1.646.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδο¬ 
σης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της. 

δ. Η 4η δόση ποσού 1.912.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 3 του Ν. 1892/90 και έκδοσης της σχετικής 
απόφασης. 

Άρθρο 4 

Τα πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Εγκρίνουμε την επιδότηση του επιτοκίου για την κά¬ 
λυψη μέρους της επιβάρυνσης από τόκους του τραπεζι¬ 
κού δανείου που θα χρησιμοποιηθεί, για το ενισχυόμενο 
από την απόφαση αυτή ύψος επένδυσης, ως εξής: 

- ποσοστό επιδότησης επιτοκίου επένδυσης 50% για 6 
χρόνια. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 6 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
4563/ΕΝΝ 2344/8.11.97 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Τ 2488 από¬ 
φαση. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 12194/Τ. 2620 (13) 

Τροποποίηση της αρ. 2844/ΕΝΝ 1183/12.11.95 απόφα¬ 
σης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης «ΓΙΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας για την Εκχώρηση δικαιώματος υπογρα¬ 
φής αποφάσεων του Ν. 1892/90 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ. 

3. Την αριθ. 2844/ΕΝΝ 1183/12.11.95 απόφαση του 
Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 1892/90 επένδυσης της παραπάνω επιχείρησης 
που αφορά: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιοτεχνίας, ΚΑΤ. ΚΟΥΦΩ¬ 
ΜΑΤΩΝ - ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙ (ΣΤΑΚΟΔ 
2812) παραγωγικού κόστους 11.500.000 δρχ. 
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4. Την από 15.2.01 αίτηση της παραπάνω επιχείρησης 
προς τον ΕΟΜΜΕΧ με την οποία ζητείται: Παράταση χρό¬ 
νου. 

5. Την από 10.7.01 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της απόφασης 2844/ΕΝΝ 1183/ 
12.11.95 στα παρακάτω σημεία: 

Άρθρο 1 

Τα εδάφια γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικα- 
θίσταντια ως εξής: 

γ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης 31.12.01. 

Άρθρο 2 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
2844/ΕΝΝ 1183/12.11.95 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2001 
Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 1341/Τ. 2618 (14) 

Τροποποίηση της αρ. 4889/ΕΝΝ 2648/21.12.97 απόφα¬ 
σης του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Τ. 
2089, Τ 2222, Τ 2472 απόφαση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπ. Εθν. Οικο¬ 
νομίας για την Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής απο- 
φάσεωντου Ν. 1892/90 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 4889/ΕΝΝ 2648/21.12.97 απόφαση του 
Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 1892/90 επένδυσης της παραπάνω επιχείρησης 
που αφορά: ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιοτεχνίας, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 2522) 
παραγωγικού κόστους 91.000.000 δρχ. 

4. Την από 29.12.00 αίτηση της παραπάνω επιχείρησης 
προς τον ΕΟΜΜΕΧ με την οποία ζητείται: Αναμόρφωση 
κόστους, Παράταση χρόνου. 

5. Την από 10.7.01 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της απόφασης 4889/ΕΝΝ 2648/ 
21.12.97 στα παρακάτω σημεία: 

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίστανται 
ως εξής: 

1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
1892/90 παραγωγικής επένδυσης ύψους 104.800.000 
δρχ., της επιχείρησης «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», κυριότεροι μέτοχοι της 


οποίας είναι οι: ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ I. 
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ - ΛΟΥΚΙΑ I. ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ, με τα αντίστοιχα 
ποσοστά συμμετοχής, 80%, 10%, 10%. Η παραπάνω 
επένδυση αφορά ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιοτε¬ 
χνίας ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 
2522). 

2. Οι δαπάνες της παραπάνω επένδυσης αναλύονται 
ως εξής: 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις 650 μ2,3380 μ3, και δαπάνες 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: 51.000.000 δρχ. 

- Μηχ/κός εξοπλισμός - εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβά- 
νεται η μεταφορά και εγκατάσταση): 46.800.000 δρχ. 

Μεταφορικά μέσα: 5.800.000 δρχ. 

- Λοιπές δαπάνες 1.200.000 δρχ. 

Άρθρο 2 

Τα εδάφια γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικα¬ 
θίστανται, ως εξής: 

γ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης 30.6.01. 

Άρθρο 3 

Τα εδάφια α, β,γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 
2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: 

1. Η παρούσα επένδυση εγκρίνουμε να χρηματοδοτη¬ 
θεί ως εξής: 

α) Από ίδια συμμετοχή 74.380.000 δρχ., ποσοστό 60% 
της συνολικής επένδυσης ύψους 116.300.000 δρχ. στην 
οποία περιλαμβάνεται και αξία οικοπέδου ύψους 
11.500.000 δρχ., επιφάνειας 4.000 τ.μ. 

β) Από επιχορήγηση Δημοσίου 41.920.000 δρχ., που 
αναλύεται: 

1. Ποσό 41.920.000 δρχ., ποσοστό 40%της απλής επέν¬ 
δυσης ύψους 104.800.000 δρχ. 

2. Η καταβολή της πιο πάνω επιχορήγησης θα πραγμα¬ 
τοποιηθεί σε τέσσερεις το πολύ δόσεις. 

α. Η 1η δόση ποσού 12.576.000 δρχ. θα καταβληθεί με¬ 
τά την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται 
από την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 37.190.000 δρχ. 
από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

β. Η 2η δόση ποσού 12.576.000 δρχ. θα καταβληθεί με¬ 
τά την πραγματοποίηση έργου το οποίο θα προέρχεται 
από την ανάλωση ποσού τουλάχιστον 74.380.000 δρχ. 
από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και την ανάλωση ολο¬ 
κλήρωση του ποσού του τραπεζικού δανείου, ήτοι 0 ή από 
ισόποσα ίδια κεφάλαια επιπλέον της υποχρεωτικής ίδιας 
συμμετοχής. 

γ. Η 3η δόση ποσού 8.384.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδο¬ 
σης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της. 

δ. Η 4η δόση ποσού 8.384.000 δρχ. θα καταβληθεί μετά 
την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
παράγραφος 3 του Ν. 1892/90 και έκδοσης της σχετικής 
απόφασης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
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Άρθρο 5 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
4889/ΕΝΝ 2648/21.12.97 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ, όπως τροποποιήθηκε μετηναρ. Τ 2089, Τ 2222, 
Τ 2472 απόφαση. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 16488/Τ. 2623 (15) 

Τροποποίηση της αρ. 4065/ΕΝΝ 2024/10.6.97 απόφασης 
του Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης της επιχείρησης 
«ΚΑΤΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.» όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την αρ. Τ 2449 απόφαση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπ. Εθν. Οικο¬ 
νομίας για την Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής απο- 
φάσεωντου Ν. 1892/90 στον Πρόεδροτου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 4065/ΕΝΝ 2024/10.6.97 απόφαση του 


Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ για την υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 1892/90 επένδυσης της παραπάνω επιχείρησης, 
που αφορά: ΙΔΡΥΣΗ βιοτεχνίας, ΚΑΤΑΣΚ. ΕΞΑΡΤΗΜ. 
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ & ΕΡΓΑΛ, (ΣΤΑΚΟΔ 2862) παραγω¬ 
γικού κόστους 63.000.000 δρχ. 

4. Την από 12.7.01 αίτηση της παραπάνω επιχείρησης 
προς τον ΕΟΜΜΕΧ με την οποία ζητείται: Παράταση χρό¬ 
νου. 

5. Την από 16.7.01 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της απόφασης 4065/ΕΝΝ 2024/ 
10.6.97 στα παρακάτω σημεία: 

Άρθρο 1 

Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

γ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31.12.00. 

Άρθρο 2 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
4065/ΕΝΝ 2024/10.6.97 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 
ΕΟΜΜΕΧ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Τ 2449 από¬ 
φαση. 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2001 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




